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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

Atto n. l|*del 27.06.2012 

OGGETTO : 

Approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2012/2014 ed elenco 
Annuale 2012. | 


L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 27 del mese dl Giugno, alle ore 12,25 presso la Sede Comunale, si 
e rlunlto in assemblea il Consiglio Comunale, convocato In seduta pubblica ed In seconda convocazione a 
segulto di avvisi partecipati ai slgg.ri Conslglieri a norma di legge. 

Risuitano PRESENTI e ASSENTI: 


Coonome e Nome 

Incarlco Istituzlonale 

Presente 

Assente 

EB 

PETRUCCI Stefano 

Sindaco 

X 



BAIOCCHI Roberto 

Consigliere 

X 



COLETTI Giovanni 

Consigliere 

X 



CONTI Ilaria 

Consigliere 


X 


D'ANGELI Franca 

Assessore 

X 



DEL MARRO Gabriella 

Consigliere 


X 


RENDINA Mario 

Assessore 

X 



VALENTINI Antonio 

Assessore 

X 



VOLPETTI Giancarlo 

Assessore 

X 



COLTELLA Anna 

Consigliere 

X 



DE SANTIS Mario 

Consigliere 


X 


FERRARESI Antonio 

Consigliere 


X 


TOSTI Laura 

Consigliere 

X 



Totale PRESENTI n. 09 Totale ASSENTI n. 04 


Risultato legale >1 numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il sig. PETRUCCI 
geom. Stefano in qualita di Sindaco in carica. 

Partecipa alia seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa SILVESTRINI Raffaela. 

Pareri fispressi ai sensi dell'art.49 del D.Los. n.267/2000. 


REGOLARITA' TECNICA - Responsabiie del Servizio Tecnico : 

Parere: FAVOREVOLE f.to Arch. Laura Guidotto (vedi allegato) 

REGOLARITA' CONTABILE - Responsabiie del Servizio Finanziario Contabile : 


Parere: FAVOREVOLE 


f.to Petrucci geom. Stefano 


(vedi allegato) 






























C.C. n. 17 del 27/06/2012 


XL CONSIGLIO COMUNALE 

Si da atto che reiaziona // Sindaco; 

Acquisiti i pareri prescritti; 

Procedutosi a votazione pa/ese if cui esito e stato it seguente: 


• PRESENTI 

n. 09 

• ASTENUTI 

n.// 

• VOTI FAVOREVOLI 

n. 09 

• VOTI CONTRARI 

n. // 

• ASSENTI 

n. 04 


In dipendenza del superiore risu/tato come da I Presidente accertato e proclamato; 


DELIBERA 

• Di approvare /'allegata proposta di deliberazione ; 

• Di dichiarare altresi con separata votazione palese ed unanime la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art. 134, 4° comma, del decreto Legislative 
18.8.2000 n. 267. 








Seduta del Consiglio Comunale del 27.06.2012 
Atto n. 17 

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Lavorl Pubblici 2012/2014 ed elenco Annuale 


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita tecnica 

II sottoscrltto Responsabile del Servlzio interessato, con riferimento alia proposta dl delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti dl quanto stabilito daH'art 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alia regolarita tecnica. 

Li, 27.06.2012 

Servizio: // Sindaco 
Arch. Laura Guidotto 


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita contabile 

II sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alia proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alia regolarita contabile. 




C.c . del ?JDl? 

Oggetto: Approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2012/2014 ed Elenco 
Annuale 2012. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 


PREMESSO che: 

rart. 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.l. dispone che I'attivita di 
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge 
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 
amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano nel rispetto dei 
documenti programmatori, gia previsti dalla normativa vigente e della normativa 
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

- il comma 11 del citato art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede che il 
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori siano adottati sulla base degli 
schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il D.M. 09/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica Italiana del 30/06/2005, recante Procedura e schemi tipo per ia 
redazione e la pubbficazione del programma triennale , dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici ; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 82 del 14/10/2011, con la quale si e proceduto 
airadozione degli schemi di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 
2012/2014 e dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel 2012; 

DATO ATTO che ai sensi deH'art. 5 del citato D.M. 09/06/2005 i predetti schemi sono stati 
pubblicati all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e che non e stata presentata alcuna 
osservazione di modifica; 

VISTI gli schemi di Programma Triennale ed Elenco Annuale adottati con la citata 
Deliberazione di G.C. n. 82 del 14/10/2011, aggiornati ed adeguati; 

DATO ATTO che sono stati approvati i progetti preliminari delle opere incluse nell'Elenco 
Annuale; 

RITENUTO pertanto doveroso approvare il Programma Triennale e I'Elenco Annuale dei 
Lavori Pubblici; 

VISTO lo schema di Bilancio predisposto dalla Giunta Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO II Decreto Legge n. 216/2011 convertito con la Legge n. 14/2012; 

DELIBERA 

1. DI approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2012/2014 e 
I'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel 2012 secondo le schede allegate alia 
presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il Responsabile dell'attuazione della Programmazione Triennale e il 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Laura Guidotto; 

3. Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2012, cos) come 
disposto dall'art. 172, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi deM'art. 134 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 


Scheda Is PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Accumoli 



file:/ /C:\ProgrammiVHiProg3 \print.htm 


SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 

DELL AMMINISTRAZIONE Comune di Accumoli 

ARTICOLAZXONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Accumoli 
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II Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa SILVESTRINI Raffaela 


II Presidente 

f.to Geom. PETRUCCI Stefa no 


PUBBLZCAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 


Della suestesa Deliberazione, si attesta che copia e stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune di 

Accumoli il glorno , per 15 giorni successivi. 

N del Reglstro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO. 


ACCUMOU, 


f.to L'incaricato alia Pubblicazione 


Vista I'attestazlone deinncaricato alia pubblicazione dell'Atto, si certifica che la presente Deliberazione e 
stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune dl Accumoli. 


ACCUMOU, 


timbro II Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa SILVESTRINI Raffaela 


COPIA CONFORME 


La presente copia h conforme all'originale e si rilascia per uso ammUt^ra^vb^e d'ufficio. 


ACCUMOLI, 




timbro t O, II Segretario Comunale 

Ddtbssa SILVESTRINI Raffaela 




ESECUTIVITA' 

La suestesa Deliberazione h divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a Pubblicazione 
all'ALBO PRETORIO, senza reclami. 


II Segretario Comunale 
Dott.ssa SILVESTRINI Raffaela 





